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6. Mouvements du cinlro [KMidanl la ronslrurlion do la voulo.
A. ier rouleau (23 juiii-2~) juillct HMM) (S;i). — Pendant le char^ement et f _ Coupe en travers la construction du premier rouleau, leliautdes pilesducintrc s'inclina vers Turnout, lo sommet du cintre vers I'aval ((',.,).
La voiHe suivit. I,e :i.'J juillet, sa l(Ue aval avait une Heche en plan de.7(>""" (S"().
On observa e.e, jour-la i Ires minces fissures aux reins, deux do cliaque cote.
La plus importance <i (trait /'/yj^/.s'.sv1///' iTu/ir fun* « ((ii/aillo » (S.). On refouilla le joint, el on le remplit d'un coulis de ciment.
Les aulres, a peinc pere.eplihles, disparurenl quelqucs jours apres le clavag'e.
On a j on La an cintre des eoni.revenlementsel desliaulmns, indiquos en pointilh'i sup F, el T.
On travailla jour et null pour e-laver iJi-omptement lo premier rouleau.
Dos qu'il fute.lave, le mouvement en plan s'arrota ; la lleelic de la LftLu aval elait alors de lao1""1 (fj.
B. 2* rouleau (2~> juillt'i - 11 nnnt JMW).        Pendant deux jours, les tasseituuits ettntinuerent, un pen plus  forts a I'aval qu'a Turnout. Voici les tassements observes jjendanl lit eonslruction (Sj :
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7.   DcciQtromonl.  —  On enleva 1,. sable par hauteui-> de !:>""". I,.-rintre se d^tacha vers 40mm.
